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_ Dz. URZ. MIN. ÓDB. 


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ODBUOWY 
z dnia 11 grudnia 1947 r. 


S o skomplikowanych konstrukcjach, stosowanych w budynkach. 


Na podstawie art. 358 ust. 2 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 
1928 r. o prawe budowlanym t zabudowaniu 
osiedli (Dz U. R. P. z 1939 r. Nr 34, poz. 216 
i Nr 77, poz. 514 oraz z 1946 r. Nr 16, poz. 109) 
zarządzam, co następu, e: 


$1 Za TARAA TRAE R E e w rozu- 
mieniu art. 358 ust, Z powołanego rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego / 
1928 r. o prawie budowlanym i Zabudowaniu 
osiedli wważa się: 


1) wszelkie ustroje budowlane statycznie 
niewyznaczalne z wyjątkiem: | 
a) belek ciągłych o jednakowym momen- 
cie bezwładności przęseł, 
ustrojów powszechnie stosowanych, 
kióre można obliczać jako statycznie 
wyznaczalne, lub też takich, których 
obliczerie następu e przy ak tablic 
ogólnie stosowanych; 


b 


= 


2) belki następujących rodzajów o rozpięto- 
ści między podporami ponad 10 m: 
a) blachownice o przekroju złożonym, 
b) kratownice stalowe lub drewniane, 
c) belki żelbetowe; 
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3) ustroje łukowe i wiszące z wyjątkiem 
sklep eń ceglanych o rozpiętości do 10 m; 

4) ściany oporowe o wysokości ponad |5 m; 

5) kominy fabryczne wolnostojące i maszty 
o wysokości ponad 15 m; 


6) wieże konstrukci szkieletowej o wysoko- 
ści ponad 15 m; 

7) fundamenty z posadow eniem sposobami 
sztucznymi, wymagające obliczeń z zakresu teo- 
rii mechaniki gruntów; 

8) ustroje podlegające obciążeniom użytko- 
wym większym od 800 kg/m’; 


9) ustroje podlegające obc’ ążeniom dyna- 
micznym; 


10) ustroje, których konstrukcja. oparta jest 
na zasadach odmiennych od ogólnie stosowa- 
nych. (Norma. PN/B-2 Polskiego Komitetu Nor- 
malizacyjnego). 


$ 2. Rozporządzenie niniejsze "wchodz: w" 
Życie z dniem ogłoszenia. 


Minister Odbudowy: 
Michał Kaczorowski 
(Przedruk z Dz. U. R, P. DE 76 poz. 490 z dn. 31 


: ERO 1947 r.). 


ZARZĄDZENIE MINISTRA ODBUDOWY 


Ja? 


` wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu 


o utworzeniu państwowego przedsiębiorstwa pod 


z dnia 15 grudnia 1947 r. 


planowania 
nazwą: „Centrala Sprzętu Państwowych Przed- 


siębiorstw Budowlanych". 


Na podstawie art, 1 i 16 Dekretu z dnia 3 
stycznia 1947 r, o tworzeniu przedsięb orstw 


państwowych (Dz, U. R. P. Nr 8/47'p. 42) zarzą ` 


dza się co następu.e: 


$ 1. Wydziela się z administracji Minister- 
stwa Odbudowy Komisariat do Spraw Sprzętu 
Budowlanego, jako państwowe przedsięb orstwo ` 
usługowe pod nazwą «„Centrala Sprzętu Pań- 
stwowych Przedsiębiorstw Budowlanych", pro- 
wadzone według zasad gospodarki handlowej 
w ramach narodowych planów POP ACH 
zwane dalej „przedsiębiorstwem!'. 


$ 2. Siedzibą przedsiębiorstwa ab IE 
obszar Państwa. 


"X 
reat Gogo AN iti yć 


z 
TOPY EWĄ YTY WEZ TO 


Przedsiębiorstwo może za zgodą Centralnego Za- 
rządu P. P. Bsotwierać i zwijać swe oddziały, 
warsztaty i magazyny. 


§ 3. Przedmiotem działalności przedsiębior- 
stwa jest montaż i naprawa sprzętu budowla- 
nego oraz planowe zaopairywanie przedsię- 
biorstw budowlanych w sprzęt w drodze najmu 
lub sprzedaży. 


§ 4, Przeds'ębiorstwo|, podlega nadzorowi 
i kontroli Centralnego Zarządu Państwowych 
Przedsiębiorstw Budowlanych, którego wytycz” 
ne są wiążące dla przedsiębiorstwa. 


85. Organem nadzorczym przedsiębiorstwa 
jest Rada Uo: Społecznego, której zakres 


Nri ki DZ. URZ. MIN. ODB. 


dz'ałania, sposób powoływania i zwalniania jej 
członków, organizację i sposób wykonywania 
powierzonych czynności określi rozporządzenie 
Rady Ministrów. 


$ 6. Organem zarządza'ącym przeds'ębior- 
stwa jest Dyrekcia, składająca się z Dyrektora 
Naczelnego, reprezentującego Dyrekcję samo- 
dzielnie oraz z jego zastępcy Dyrektora za- 
rządzającego. 


7. Do ważności zobowiązań zaciąganych 
przez przedsiębiorstwo wymagane jest współ- 
działanie zgodne z uprawnieniami przewidziany” 
mi w statucie: 


a) dwóch członków -Dyrekcji łącznie, albo 

b) jednego członka Dyrekcji łącznie z pełno- 
mocnik'em handlowym w granicach jego 
pełnomocnictwa. albo 

c) dwóch pełnomocników handlowych łącz- 
nie w granicach ich pełnomocnictwa. 


$ 8. Frzekazaniu na rzecz przeds'ębiorstwa 
podlega majątek Skarbu Państwa nieruchomy 
/ i ruchomy oznaczony przez Ministra Odbudowy. 
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Minister Odbudowy zarządzi protokólarne 
przekazane przedsiębiorstwu przydzielonego 
majątku nieruchomego w zarząd i użytkowanie, 
a ruchomego na własność. 


§ 9, Szczegółowe zasady organizacji i dzia- 
łania przedsiębiorstwa „ustali statut nadany 
przez Ministra Odbudowy w porozumieniu z Mi- 
nistrem Skarbu i prezesem Centralnego Urzę- 
du Planowania, ogłoszony w Monitorze Polskim. 


$ 10. Zarządzenie nin'ejsze wchodzi w ży- 
cie z dniem 1.1.1948 r, 


Minister Odbudowy: 
Michał Kaczorowski 


Minister SEAB 
, K Dąbrowski 


Prezes Centralnego Urzędu Planowania: 
Cz, Bobrowski z 


OKÓLNIK Nri 


z dnia 3 stycznia 1948 r. 


o stosowaniu w budownictwie na podłogi bukowych deszczułek posadzkowych. 
(L. dz. 111-8384/3/47), 


W związku z dającym się zauważyć na ryn- 
ku budowlanym dotkliwym brakiem dębowej 
, deszczułki posadzkowei przy jednoczesnej dość 
znaczne, podaży deszczułek bukowyh należy 


stwierdzić, że popyt na deszczułkę bukową jest 
zbyt mały, 


Niechęć do stosowania tych deszczułek. mo- 
tywowara niekorzystnymi właściwościami dre- 
wna bukowego (szczególnie jego niższą trwało- 
ścią i znaczną wrażliwością na zmany wilgot- 
ności) jest nieuzasadniona, jeżeli chodzi o stoso- 
wanie tego rodzaju drewna na deszczułki po- 
sadzkowe. 


Analog cznie do deszczułek dębowych, de- 

szczułki bukowe powinny być przy układaniu 

. podłóg starannie sortowane ze względu na róż- 

nicę barw i konserwowane przez zaciągnięcie 
pastą i froterowanie. 


"Z uwagi na zaznaczoną wrażliwość na zmia- 
ny wilgotności deszczułka bukowa powinna być 
układana w budynku po ustaleniu się właści: 
wych warunków wilgotnościowych i term cz- 
' nych, a więc po całkowitym wykończeniu robót 

l 


` 


budowlanych i włączeniu instalacii ogrzewni- 
czej. Wilgotność deszczułek bukcwych przy 
układan'u nie może przekraczać 12%, 


Celem zmniejszenia deficytu deszczułki dę- 
bowej dopuszcza się stosowanie deszczułki bu- 


. kowej jako równorzędnej pod względem tech- 


nicznym z dębową, przy czym nie należy sto- 
sować ogran czeń, określonych okólnikiem Nr 14 
z dn. 29 kwietnia 1047 r. L. dz. 11/783/W2/41, 
które rozciągają się jedynie na klerkę dębową. 


W obiektach będących w trakcie budowy 
dopuszczalna i celowa jest zamiana przewidz 'a- 
nych kosztorysem posadzek dębowych na bu- 
kowe z uwzględnieniem ewentualnej różnicy 
ceny. 


Dyrektor Departamentu: 
Inż, K, Tyszka 


Otrzymują: 


Wojewódzkie Wydziały Odbudowy 
i Dyrekcje Odbudowy. 
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OKÓLNIK Nr 2 > 


z dnia 5 stycznia 1948 r, 


o urlopach pracowników resortu odbudowy w r.-1948. 
(L, dz. G, M. 17/W1/48), 


Nawiązu ąc do Okólnika Nr 33 Prezesa Rady 
Ministrów z dn. 10 września 1946 r. przesłanego 
przez Ministerstwo Odbudowy podległym agen- 
dom terenowym przy p śmie z dn. 15 paździer* 
nika 1947 r. L, dz. 1/6015/46 Pers., zarządza się 
co następu e: : 


W resorcie Ministèrstwa Odbudowy najwięk- 


sze nasilenie pracy wszystkich pracown ków, 
a przede wszystkim łachowych pracowników 
technicznych występuje w okresie sezonu bu- 
dowlanego. Z tego wynikają następujące wska- 
„zania dla polityki urlopowej w ramach resortu. 


Urlopy pracowników w agendach tereno- 
wych powinny być rozłożone na przeciąg całe- 
go roku. Jako zasadę należy przy ąć, że kierow- 
nictwo agend terenowych (naczelnicy wydziałów 
. odbudowy, inspektorzy, , architekci powiatow*, 
dyrektorzy Dyrekcji Odbudowy i R. D. P, P. 
oraz kierownicze fachowe siły techniczne) po- 
winno korzystać z urlopów wypoczynkowych. 
poża okresem sezonu budowlanego. Wyjątki od 
tej zasady mogą meć miejsce jedynie z waż- 
nych powodów, w szczególności: gdy fachowy 
pracownik techniczny musi połączyć swój urlop 
wypoczynkowy z urlopem zdrowoinym dla od- 
bycia kuraci spec alnej, możliwej tylko w mie- 
siącach letn ch. 


' Celem unormowania sprawy urlopów wypo- 
czynkowych, począwszy od dn. 1 stycznia 1948 
roku dla pracowników agend terenowych Mini- 
sierstwo Odbudowy poleca, aby Wydziały Od- 
budowy, Dyrekcje Odbudowy oraz Regionalne 
Dyrekcje Planowania Przestrzennego: 

1. nezwłoczn'e sporządziły rozkład urlopów 
na r. 1948 dla zatrudnionych pracowników z 
RE AENEA wyżej wymienionych wytycz- 
nych; 


2. przedstaw ły do dn. 25 stycznia 1948 r. 
M'n'sterstwu Odbudowy wykaz projektowanych 
urlopów dla naczelników wydziałów odbudowy, 
dyrektorów Dyrekcji Odbudowy i R. D. P, P., 
dla pracowników, którzy będą ich zastępowali 
w czasie urlopu i wreszcie dla pracowników 
technicznych, odpowiedzialnych za prowadzenie 
poszczególnych oddz ałów (Wydziałów) w wy- 
mienionych agendach, 


Wym'enieni pracownicy będą mogli korzy- 
stać z urlopów po uzgodnieniu term nów z Mi- 
nistrem Odbudowy. 


DZ. URZ. MIN. ODB. 


Za rac'onalny rozkład urlopów wypoczynko- 
wych pracowników Powiatowych Referatów 
(Biur) Odbudowy, w szczególności architektów 
pow atowych, odpowiedzialni będą wobec Mini- 
sierstwa naczelnicy Wydziałów Odbudowy. 


Ministerstwo Odbudowy zwraca przy tym 
uwagę, że przesunięcie terminu części urlopów ' 
ra mies ące zimowe pozwoli również na skorzy- 
stanie przez większą ilość pracowników z wcza- 
sów w domach wypoczynkowych, czynnych 
w okresie zimowym dla pracowników Min ster- 
stwa. 


Wykaz domów wypoczynkowych czynnych 
w okresie zimowym oraz warunki pobytu w nich 
podano w okólniku Zarządu Domów wypoczyn- 
kowych z dn. 31,XII.47 L. dz. I 6283/W1/47, 


Za Min'stra Odbudowy: 
J. Żakowski 


Podsekretarz Stanu 


Otrzymują: 
Departament I 
; II 
4 TI 
F TV 
A V 
p VI 
A VII 


Biuro Zakł. i Urządz. Użyt, Publ. 

GAUSE P oraz RAORPFR"* 

Komisarz Odbudowy m. st. Warszawy 

B. O. S, 

Naczelny Komisapz Odbudowy Wsi 

I. B.B. 

Komisja Normalizacyjna Budown'ctwa 

Urzędy Woiewódzkie — Wydziały Odbudowy 
Dyrekc'e Odbudowy 

Otrzymuą celem wydania analogicznych zarzą- 
dzeń 

C. Z. P. P. B, C. Z. W. M. B, C. S, P, P. B. 
do wiadomości: l 

Główny Urząd Pom'arów Kraju 

C. M. B. 


~ 


* Ministerstwo Odbudowy 
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MINISTERSTWO ODBUDÓWY 
Departament Polityki Budowlanej 
L. dz, I1/1/10250/47 
Do 


DZ. URZ. MIN, ODB. 
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Warszawa, dn. 11 grudnia 1947 r. 


wszystkich Urzędów Wojewódzkich 
Wydziałów Odbudowy 

Dyrekcyj Odbudowy / 
Biura Odbudowy Stolicy 

Zarządu Miejsk ego w Łodzi 


Wydział 


W ślad za wiadomością telegraficzną Mini- 
sterstwo Odbudowy komunikuje, że Kom tet 
Ekonomiczny Rady Ministrów powziął w dniu 
2.12, 47 r. uchwałę odwołu ącą zakaz rozpoczy- 
nania nowych robót budowlanych ze środków 
publicznych. 

W zwązku z powyższym zarządzenia Mini- 
sterstwa L, dz. V-2-394/147 z dn. 29,9 47 r. oraz 
L. dz. IU/2/6950/47 z dn. 4.10 47 r. zostały anu- 
lowane. 

Inwestyce jednak zgłoszone jako nierozpo- 
częte w odpowiedzi na zarządzenie L. dz. 
IU/2/6836/47 z dn. 7.10 47 r. nie mogą być roz- 
poczyrnane bez zgody Ministra Odbudowy. Do- 
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L. dz. I1/3/238/48 
(Do 


Odbudowy. 


tyczy to również inwestycji, wnioski o rozpoczę- 
cie których zostały załatwione negatywnie, 
Uchylenie wymienionych wyżej zarządzeń nie 
zwaln'a organów terenowych Ministerstwa Od- 
budowy od żądania od inwestorów publicznych 
dowodu figurowania inwestycji w planie inwe- 
stycy nym, zgodne z okólnikiem Nr 43 z dn. 
5.11.1947 r. (Dz, Urz. M. O. Nr 9 poz. 133) „w 
sprawie udzielania urzędom i 'nstytucjom sekto- 
ra publicznego zezwoleń na prowadzenie robót 
budowlanych”, uzupełnionym pismem okólnym - 
L. dz. I/1/9022/47 z dn. 19.11.1947 r. 
Dyrektor Departamentu: 
Dr J. Goryński 


Warszawa, dn. 14 stycznia 1948 r. 


Prezydium Rady Ministrów, wszystkich 
Min sterstw i Centralnego Urzędu Pla- 


nowania. 


Ministerstwo Odbudowy poda'e do wiadomo- ` 
ści i stosowania przyjętą przez Państwową Ko- 
m'sję Lokalową na posiedzeniu w dniu 27 paź- 
dziernika 1947 r. uchwałę Komisji Standartów 
Budowlanych przy Ministerstwie Odbudowy 
o standartach dla budynków biurowych. 

Uchwała ta stanowi wytyczną dla Wo ewódz- 
k'ch Komisyj Lokalowych i innych Władz Kwa- 
terunkowych przy ustalaniu maksymalnej po- 
wierzchni biur, zakładów i innych lokali użyt 
kowych, będących w użytkowaniu Państwa, Sa- 
morządu i innych osób prawnych prawa publicz- 


mego, i 


Uchwała ta ma brzmienie następuące: 

„Dla wszelkiego rodzaju istniejących budyn- 
ków administracyjnych na obszerze R. P. (pań- 
stwowych, samorządowych, spółdz elczych, spo- 
łecznych i w przedsiębiorstwach) określa się 
tymczasowe standarty powierzchniowe, przy mu- 
jąc przeciętnie na 1 pracown ka umysłowego od 
6—8 mtr? pow erzchni zasadniczej, nie wlicza 4c 
w to powierzchni dodatkowych (komunikacyj- 
nej, gospodarczej) i powierzchni za,ętych pod 
konstrukcję budynku (mury, słupy). 
', Przekroczenie 8 mir, jako przeciętnej na 1 
pracown ka umysłowego jest niedopuszczalne. 
Dla pomiesźczeń zwentylowanych, których wy- 


sokość wynosi 3 mtr lub wyżej, dolna granica 
powierzchni nie może spaść niżej niż 4,5 mtr. na 
poszczególnego urzędn'ka, Dla pomieszczeń po- 
zbawionych wentyłacji, których wysokość wyno- 
si 3 mtr lub wyżej, dolna granica powierzchni 
nie może wypaść niżej nż 5 mtr na poszczegól- 
ną osobę, . 

| Jeżeli stosunek powierzchni dodatkowych 
budynku do całości powierzchni netto (bez mu- 
rów i działówek) wynosi 40% lub wyże, rczpla” 


_ nowanie lub sposób użytkowania budynku mw 


szą być poddane rewizji, Dla nowowybudowa- 
nych budynków administracy nych określone bę- 
dą odrębne standarty powierzchniowe. 
Państwowa Kom 'sja Lokalowa wyjaśnia rów- 
nocześnie, że te standarty powierzchniowe sta- 
nowią jedynie podstawę do rozstrzygnięcia w 
sprawach spornych. rozpatrywanych przez Ko” 
misje Lekalowe | Władze Kwaterunkowe, a nie 
mogą być aż dö dalszego zarządzenia podstawą 
do przeprowadzenia z urzędu rewizji «sposobu 
wykorzystania przestrzennego przydzielonych 
pomieszczeń użytkowych”. j 


Za Min'stra Odbudowy: 


Inż. J, Żakowski 
Podsekretarz Stanu 
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DZ. URZ. MIN. ODB. 
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z dnia 19 grudnia 1947 r. 
o bezprzetargowym zlecaniu robót budowlanych 


(do okólnika Nr 47 z dnia 3 grudnia 1947 r. w sprawie racjonalnego przygotowan*a sazonu bu- 
dowlaneśo). 
(L. dz. III/12663/DK/47). 


Da 


wszystkich Dyrekcji, Wydziałów Odbu- 
dowy Urzędów Wojewódzkich, 
Grodzkiega Wydziału Odbudowy w Ło- 
dzi, B'ura Odbudowy Stolicy. 


' -W rozwinięciu punktów 6 i 7 okólnika Nr 47 
„Ministerstwo Odbudowy zarządza co następuje: 
1) Zestawien'e robót do bezprzetargowego 
zlecenia w oparciu o zarządzenie Ministra Od- 
budowy z dnia 30 kwietnia 1947 r. oraz o okól- 
nk Nr 17 z dnia 30 kwietnia 194) r. i pismo 
akólne z dn. 15 maja 1947 r. L. dz. 111,6554,IT,47 
powinno być uzgodnione z właściwym terytorial- 
nie Zjednoczeniem Państwowych 'Przedsię- 
biorstw Budowlanych. Jako zasadę należy wpro- 
wadzć wykorzystanie tą drogą potenc.alnych 
możliwości wykonawczych Zjednoczenia w gra- 

nicach około 50%, 
2) Państwowe Przedsiębiorstwa Budowlane 


8 


będą angażowane do inwestycj większych, 
stwarzającyh dogodne warunki dla mechanizacji 


‘większości robót, wzorowej organizacji pracy 


i utrzymania aparatu wykonawczego przez ca- 
ły rok bez przerwy. 

3) Wykazy zleconych robót obięte protokó- 
łem obustronnie podpisanym i zaopatrzone w ter- 
miny rozpoczęcia i zakończenia inwestycji oraz 
ogólny plan ich finansowania powinny być prze- 
słane do Min'sterstwa celem akceptac i w termi- 
nie najdalej do dnia 1 marca 1948 r. 


Dyrektor Departamentu: 
‘Inż. K, Tyszka 


INSTRUKCJA Nr2 
z dnia 8 stycznia 1948 r. 
o ustalaniu cen jednostkowych robót, powierzanych bezprzetargowo P. P. B. 


(do okólnika Nr 47 z dnia 3.XI1.47 r. w sprawie racjonalnego przygotowania sezonu budowla- 
nego). 


(L. dz. 11V13/2/48). 


Do 


wszystkich Dyrekcji i Wydziałów Od- 
budowy U. W. Grodzkiego W. O. w Ło- 
«dzi, Zarządu Mie skiego m. st. Warsza- 


wy. 

Przy sporządzaniu kosztorysów urzędowych 
dla robót budowlanych i instalacy'nych powierza- 
nych P, P. B. do wykonan'a obowiązu'ą nastę- 
pujące wytyczne: 

t) Kalkulację poszczególnych pozycyj. należy 
przeprowadzać w uwzględnieniu przeciętnych, 
aktualnych cen jednostkowych, uzyskanych i za- 
twierdzonych z przetargu na analogiczne roboty 
z ostatnich 3-ch miesięcy, 

2) Dla robót, których aktualne kosztorysy 
przetargowe n'e zawierają, należy kalkulację 
sporządzać przy pomocy norm analizy z zasto” 
sowaniem obowiązujących generalii w/g okólni- 
ka-Nr 16 a. 

3) Dopuszcza się również kalkulowanie ro- 

! bót na podstawie cenników orientacyjnych War- 
szawskiej Dyrekcji Odbudowy przeliczonych 
przy pomocy odpowiednich spółczynników, ak- 
tualnych dla danego re onu, Cenniki W. D. O. 
na roboty instalacyjne zostały rozesłane, na. bu- 
dowlane wysyła się jednocześnie. Zestawienie 
'spółczynników załącza się do instrukcji. 


Zarządzenie powyższe należy przyjąć jako 
obowiązujące do dnia 1 lipca 1948 r. 
Jednocześnie zwraca się uwagę, aby w ko“ 
sztorysach materiał i robocizna były wycenione 
Gsobno, numeraca pozycji była ciągła poprzez 
cały kosztorys i żeby każdy kosztorys zawierał 
datę złożenia lub sporządzenia. 
1 załącznik. Za M'nistra Odbudowy: 
Podsekretarz Stanu 
, Inż, St. Fietrusiewicz 
Otrzymują: EGIA 
Biuro Kontroli przy R, P. 
CZUŁ: 
Wszystkie Ministerstwa 
Powiatowe B ura Odbudowy 
Prezydenci Miast Wydzielonych 
Dep. i Biura Techn. Min. Odb. 
N. K O, W. ATA: 
Narodowy Bank Polski 
Bank Gospodarstwa K. 
Państwowy Bank Rolny 
GEZĄE;:P. B. 
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Załącznik do Instrukcji Nr 2 (Nr III/13/2/48), 
ZESTAWIENIE 


spółczynników porównawczych dla kosztu robót budowlanych i instalacyjnych na terenach po- 
szczególnych Dyrekc'i i Województw w odniesieniu do kosztów na terenie Warszawskiej Dyrek- 
cji Odbudowy. Ceny na podstawie umowy zbiorowej pracy i cenników C. M. B. 


Dyrekcje Odbudowy Aż: Roboty A Roboty 

i Woj. Wydz. Odbudowy. budowl. Ri elektr. 
Warszawska Dyrekcja Odbudowy m. 1.00 1.00 1.00 
à r 1.00 1.00 1.00 

U. W. Warszawski m. 0,98 1,00 1,00 
Wydział Odbudowy w Pruszkowie r. 0,89 0,89 0,89 
Gdańska .Dyrėkcja Odbudowy m. 1.00 1.00 1.00 
ip, 0,96 0,96 0,96 

U, W. Wydział Odbudowy w Gdańsku m. 1.00 1.09 1.00 
r, 0,89 0,89 0,89 

Poznańska Dyrekcja Odbudowy m. "0,99 1,00. 1,00 
r. 0,82 0,82 0,82 

U. W. Wydział Odbudowy w Poznaniu m. 0,99 * 1,00 1,00 
r. 0,77 " 0,74 0,77 

Szczecińska Dyrekc'.a Odbudowy m. 0,99 1,00 1,00 
i D 0,91 0,91 0,91 

U. W. Wydział Odbudowy w Szczecinie m. 0,99 1,00 1,00 
r, 0,82 082 cie: -AOB 

Wrocławska Dyrekcja Odbudowy m | 0,99 0,98 1,00 
; r. 0,88 0,88 0,88 

U. W. Wydział Odbudowy we Wrocławiu m., 0,99 - 0,98 ` 1,00 
; ; x r, 0,87 0,87 9,87 

U. W. Wydział Odbudowy w Bydgoszczy m. 0,98 0,98 1,00 
r. 0,80 0,80 0,80 
U. W. Śląsko-Dąbrowski m. 0,99 1,00 ~ 1,00 
Wydział Odbudowy w Katowicach r. 0,87 0,87 0,87 
U. W. Wydział Odbudowy w Kielcach m. 1.00 1.00 1.00 
r. 0,80 0,80 0,80 

U. W. Wydział Odbudowy w Krakowie m. 0,99 1,00 ` 1,00 
i | r. 0,78 0,79 0,79 

Zarząd Miejski w Łodzi m. 0,96 1,00 1,00 
Wydz Odbudowy r. 0,84 0,84 0,84 

U. W. Wydział Odbudowy m, 0,96 0,99 1,60 ` 

w Łodzi r, 0,75 0,74 0,77 
U. W. Wydział Odbudowy m. 1.00 1.00 _ 1.00. 
w Olsztynie = 0,85 0,85 9,85 
"U, W. Wydział Odbudowy m. 1,01 1,00 1,00 
w Rzeszowie © r, 0,80 0,80 3,80 
U. W. Wydział Odbudowy m. 1,00 1,00 1,00 
r. 0,80 0,80 0,80 


w Białymstoku 


Dyrektor Departamentu: 
Inż, K, Tyszka =~ 
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KOMUNIKAT Nr 4. 


Niżej wyszczególnione rozporządzen a zosta- 
ły ogłoszone w Dzienniku Ustaw R. P.: 


Rozporządzenie Ministra Odbudowy z dnia 
11 grudnia 1947 r. w sprawie trybu postępowa- 
na przy sporządzaniu planów zagospodarowa: 
nia przestrzennego dla obszaru m. st. Warsza- 
wy i Warszawskiego zespołu Miejskiego oraz 
zawieszenia rozpatrywania wniosków o zmianę 
przeznaczenia terenów i dokonywania inwesty- 
cyj na tym obszarze. (Dz. U. R. P, Nr 74 poz. 
479 z dnia 16.X1L.47 r.). 


Rozporządzenie Ministra Ziem Odzyskanych 
i Ministra Administracji Publicznej z dnia 6 grud- 


nia 1947 r. wydane w porozumieniu z Ministra- 
m: Obrony Narodowe, Skarbu, Przemysłu 
i Handlu oraz Odbudowy w sprawie zaracho- 
wań i odliczeń przy przekazywaniu mienia nie- 
rolniczego na Ziem ach Odzyskanych i obsza 
„rze b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U, R. P. 
Nr 75 poz. 482 z dnia 22.X11,47 r.), 


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 
grudnia 1947 r. w sprawie zm any rozporządze” 
nia Rady Ministrów z dnia 20 marca 1947 r. 
o współdziałaniu władz w akcji planowego zago- 
spodarowania przestrzennego kraju. (Dz. U. R. 
P., Nr 2/48 poz. 6 z dnia 15 stycznia 1948 r.). 


(KOMUNIKAT Nr 2. 


Nakładem Gospodarczego Zrzeszenia Samo- 
rządu Terytorialnego, Warszawa ul. Dobra 
Nr 28 wyszła z druku p'erwsza część zbioru prze- 
pisów z dziedziny budownictwa pt. „Prawo bu: 
dowłane, Zagospodarowanie Przestrzenne oraz 


Należność za Dziennik Urzędowy należy wpłacać tylko na konto czekowe w P. K. O. w Warszawie 
Nr I — 1683 — „Ministerstwo Odbudowy — Wydawnictwa”. > 


Cena numeru niniejszego zł. 25 


Redakcja i Administracja: Ministerstwo Odbudowy, Warszawa, Al. Marszałka Stalina 38. 


( 


Nr 1936 — Robotnicza Spółdzielnia Graficzna, Warszawa. Targowa 80. 


Odbudowa” w opracowaniu G. Szymk ewicza 
i St. Krakiewicza. Książka zawiera zbiór ustaw, 
dekretów, rozporządzeń, zarządzeń į okólników 
z dziedz ny budownictwa, wydanych po usta- 
niu działań wojennych. 


